 Motivul pentru care costul noilor stadioane din Bucuresti a crescut peste noapte cu aproape 60 de milioane de euro Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Fotbal stiri fotbal Motivul pentru care costul noilor stadioane din Bucuresti a crescut peste noapte cu aproape 60 de milioane de euro Autor: Cristian Soitu Luni, 07 Octombrie 2019, ora 09:00 9626 citiri Reprezentantul firmei care executa lucrarile de constructie la stadioanele Steaua si Giulesti a explicat motivul pentru care arenele pe care ar trebui sa se antreneze echipele ce vin in tara noastra la EURO 2020 s-au scumpit cu aproape 60 de milioane de euro peste noapte Cristian Erbasu spune ca "de vina" pentru aceasta scumpire de la Steaua si Giulesti ar fi inflatia De asemenea, intr-o pondere foarte mica, in majorarea costurilor a contat si faptul ca beneficiarii au avut noi cerinte In aceeasi situatie se afla si stadionul Arcul de Triumf, construit de o alta firma "Nu se maresc valorile stadioanelor cu o valoare infernala Cele trei contracte - chiar daca eu vorbesc doar de doua (Steaua si Giulesti - n red ), cele trei stadioane sunt identice, sunt facute in aceeasi perioada - au prevazuta si o clauza de actualizare a preturilor, in functie de indicele de inflatie 70% din aceasta valoare este aceasta actualizare prevazuta expres intr-un contract propus de Banca Europeana de Investitii, este un contract standard pentru toate contractele peste cinci milioane si cu o durata de executie mai mare de un an de zile Deci nu este o marire de valoare, era prevazuta, nu avea cum sa se estimeze acum un an si ceva, acum doi ani si jumatate, cand s-au facut studiile de fezabilitate, inflatia pe urmatorii doi sau trei ani Acum s-a facut aceasta actualizare a indicilor de inflatie Inflatia nu o stabilesc eu, inflatie este stabilita de statistici Ads Valorile s-au marit cu aproximativ 40%, toate stadioanele s-au marit cu acelasi procent, pentru ca studiile de fezabilitate au fost facute in aceeasi perioada, iar executia stadioanelor se face la fel, in aceeasi perioada Aproximativ 30% este inflatia, acestia sunt indicatorii, celelalte 10% reprezinta cerinte suplimentare fata de caietul de sarcini, impuse fie de situatia din teren - au fost gasite foarte multe retele care nu erau prevazute in plan la Rapid - fie cateva cerinte suplimentare impuse de UEFA ", a spus Erbasu la Digi Sport, citat de News ro Ads In pofida acestor majorari colosale, Erbasu pretinde ca, in continuare, costurile de constructie sunt foarte mici "Toate cele trei stadioane vor costa in final maximum 160-165 de milioane de euro, mult mai putin decat un stadion facut la noi in tara, acum zece ani, Arena Nationala, care are acelasi numar de locuri cu cele trei stadioane (in total - n red ) Cele trei stadioane se executa aproape la jumatate de pret si la standardele lui 2020 La Budapesta, acum, un stadion de 67 000 de locuri se face cu 500 milioane de euro Nu e mai ieftin betonul in Romania decat in Ungaria, nici mana de lucru numai e asa de ieftina, in comparatie cu tarile din jur", a mai spus Erbasu Cu cat au crescut preturile de constructie peste noapte Stadionul Steaua trebuia sa coste initial 66 3 milioane de euro si a ajuns la 94 6 milioane de euro Stadionul Rapid (Giulesti) trebuia sa coste initial 20 de milioane de euro si vom avea un cost de 41 de milioane de euro Stadionul Arcul de Triumf trebuia sa coste initial 27 de milioane de euro si vom avea un cost de 37 de milioane de euro Ads Niciun stadion nu va fi gata la timp in totalitate In pofida majorarii costurilor, constuctorii nu-si asuma insa si faptul ca vor termina lucrarile la timp, astfel ca niciun stadion nu va fi gata in totalitate pana in vara anului urmator Constuctorii promit ca stadioanele Steaua si Arcul de Triumf vor fi partial utilizabile, chiar daca nu vor fi gata in totalitate In schimb, cu Giulesti si-au pierdut speranta si deja nu mai face parte din proiectul EURO 2020 "Este adevarat ca Giulestiul nu va fi pregatit pentru antrenamente la Campionatul European din 2020, insa Steaua si, din ce stiu de la colegii mei, Arcul de Triumf vor fi pregatite pentru antrenamente la CE, insemnand ca toate incinta va fi pusa la dispozitie, teren, nocturna, sonorizare, toate vestiarele, caile de acces tehnice si tehnologice (La Steaua - n red ) nu vor fi gata restaurantele, nu va fi gata hotelul, nu vor fi gata anumite spatii auxiliare Rapidul nu va fi pregatit, intr-adevar, pentru antrenamente, insa undeva in luna octombrie si stadionul Rapid va fi gata in integralitatea lui Ads (La Steaua - n red ) scaunele vor fi montate, dar antrenamentele nu se fac cu spectatori Nu scaunele sunt problema, scaunele se pun foarte usor Noi ne-am asumat atat fata de FRF , cat si fata de UEFA ca vom da acest stadion pregatit pentru antrenamente si ei ne-au pus pe lista care sunt conditiile pentru ca echipele sa poata sa se antreneze Vor fi gata doua, si Arcul de Triumf, din cate stiu de la colegii mei, dar numai unul singur va fi pentru antrenamente Rapidul va fi gata cu patru, cinci luni mai tarziu", a mai spus Erbasu Ce ne-a cerut UEFA si ce-am promis noi Trebuie spus ca reconstructia acestor arene nu a fost o solicitare venita din partea UEFA pentru a primi dreptul de organizare, ci o promisiune ferma facuta si asumata de Guvern Ads Forul fotbalistic a cerut doar ca echipele care vin in tara noastra pentru meciurile de la EURO 2020 sa aiba un teren unde sa se antreneze Variante ar fi fost destule, dar Guvernul a dorit o investitie masiva si a hotarat sa construiasca 300 de stadioane in toata tara, de diverse dimensiuni, inclusiv in orase care nu au echipe de fotbal la nivelul primelor doua ligi UEFA ne-a cerut in schimb sa avem autostrazi care sa lege Romania de toate tarile vecine, iar Guvernul si-a asumat ca le va face, conform unei declaratii facute in 2014 de Dumitru Mihalache, cel care a coordonat proiectul organizarii EURO 2020 in tara noastra "Din datele pe care le detinem pana in prezent, Bucurestiul va fi legat pana in 2020 cu autostrazi pe relatia Vest, pana la Nadlac, pe directia Nord-Vest, pana la Oradea, si Nord-Est, pana la Iasi si apoi la granita cu Republica Moldova In total vor fi circa 2 300 de kilometri de autostrada existenti pana in 2020", spunea Mihalache pentru Ziare com in 2014 Totodata, Guvernul si-a asumat si faptul ca, pana anul urmator, vom avea metrou pana la Aeroportul Otopeni, dar nici acest lucru nu s-a intamplat Guvernul pare ca a abandonat acest plan si se merge pe ideea unei linii ferate pana la Aeroport, dar si in acest caz lucrarile se desfasoara foarte incet Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Silvia Mihalcea, noul secretar general al Camerei Deputaților Tânăra a fost propunerea grupului parlamentar al PSD Silvia Mihalcea a fost votată luni, 13 decembrie, de plenul Camerei Deputaţilor în funcţia de secretar general al instituţiei, la propunerea grupului parlamentar al PSD Aceasta a primit Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu, propus de PSD pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii - Surse Biroul Permanent Județean al PSD Dolj a hotărât ca propunerea organizației pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii să fie Cristian Vasilcoiu Informația a fost făcută # constructie stadioane noi Bucuresti , # majorare costuri constructie stadioane Bucuresti Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii DOBERMANN Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 In Bucuresti cel mai scump , costa Firea ai dreak, ha hahaahha! Va urma din nou donatii la Biserica ca ,deh alegerile bat la usa ! ha hah ahaha , enoriasii Vezi tot CosmaRacoare Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 1 Nimeni nu stie de ce a crescut pretul stadioanelor ???? Dar spitale noi de ce nu se construiesc?????Are cineva idee!!!!???? Vezi tot Vezi toate comentariile (11) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Imaginile care fac inconjurul lumii: cum a fost filmat Toto Wolf, seful de la Mercedes, dupa ce Hamilton a pierdut titlul mondial TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Ads Top stiri din Sport Anamaria Prodan, dezvăluiri fără precedent: " Becali se laudă că trimite oameni la Snagov să mă omoare" Emma Răducanu are Covid - 19 și este în izolare la Abu Dhabi Ultimele noutăți despre tenismena britanică Tragerea la sorti din Champions League s-a repetat Meci șoc în optimi Cu cine au picat Messi și Ronaldo Cu cine vor juca Răzvan Lucescu și Nicolae Stanciu în Conference League Imagine adorabilă cu Simona Halep în prim-plan Cu cine s-a pozat tenismena în vacanță FOTO CFR Cluj transferă din Coreea de Sud! Pe cine a adus campioana Toate stirile din Sport Ads Ads Urmărește-ne pe: Fotbal Champions League Europa League World Cup Campionate europene Transferuri Tenis Handbal Formula 1 Sporturi Emma Raducanu Leo Messi Simone Biles Ancuța Bodnar Laurentiu Reghecampf Ana Maria Popescu David Popovici Simona Halep Claudia Nechita Larisa Iordache Gabriela Ruse Sorana Cirstea Elizabeta Samara Robert Glință Monica Niculescu Ianis Hagi Rafael Nadal Roger Federer Nadia Comaneci Horia Tecau Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 